ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


145ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 883 (1083) 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ 
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ೭೭-12-2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
b ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ' ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಹುಂದ 202021 ಮತ್ತು 
ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ | 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಆ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ಈ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ | ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ರಡಿ 
ಮಾಡಲಾದ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ | ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದ 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು; | ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. | 
2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌! 
ಬಂದಿದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054 ರಡಿ | 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಅವುಗಳು ಯಾವ | ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರವಾದ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದರಿ! 
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಅನುಬಂಧ-2 ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಇ) 


2021-22ರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; ಹಾಗೂ ಈ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ | 
ಮಾಡಲಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು? 


| ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ | 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯೆಂದ 201 2ನ್‌! 
| ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಡಿ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಸಂ:ಲೋಇ/990/ಐಎಫ್‌ಎ/2021 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ) 
ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಸೆ೦883 083) 


— | — 
ಮ 
ತಾಲೂಕುಗಳು (ಅನುದಾನ ರೂ: ಲಕಗಳಲ್ರಿ 
ಕ್ರಸಂ: ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಟ: ( ತರಗ ಅತ: ಒಟ್ಟು 
ಬೀದರ್‌ ಭಾಲಿ ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಔರಾದ್‌ 
| _ ll ರ ll 
2020-21 
j 3054-ರಾ.ಹೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ 4937 | 56.08 192.93 71.20 271.05 640.63 
ls 
py 3054-ಜಿ.ಮು.ರ. ನಿರ್ವಹಣೆ 108.08 36.00 78.91 73.16 143.24 439.39 
3 3054-ರಾ.ಹೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 23.27 0.00 [ 1.50 [ 5.00 & 11.00 40.77 
4 3054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 | 0.00 4.50 7.50 8.08 25.08 
ಕ! 
|| ಒಟ್ಟು 185.72 9208 | 27784 156.86 433.37 1145.87 
TT 2021-22 
1 | 3054-ರಾ.ಹೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ 107.02 83.21 [ 8292 129.16 T 19912 701.43 
[_ (ee al 
2 | 3054-ಜಿ.ಮು.ರ. ನಿರ್ವಹಣೆ 137.96 58.59 59.62 63.79 118.80 438.76 
ನಾ K ್ಣ ™ Se 
3 3054-ರಾ.ಹೆ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | 1000 10.00 4.00 4.53 11.00 39.53 
4 3054-ಜಿ.ಮು.ರ. ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 12.00 9.00 1] 4.00 1 9.13 39.13 - 
ಒಟ್ಟು 266.98 160.80 230.54 202.48 338.05 1218.85 
(RR ; ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 452.70 252.88 528.38 359.34 771.42 236472 | 
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ಅನುಬಂಧ-2 (ಚುಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರೆಸೆ೦883 (083) 


4 2020-21 
ಕ್ರಸಂ] ತಾಲ 7 ಕಷ] ಕಾಮೆಗಾರ್‌ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
y pi 2 (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಹಂತ 
2 Es 3 4 5 6 
WE ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
7 ಶ್ಯ 3034 ಜಿಮುರ. [ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗಾ ಜಾವಗಿ ರಸ್ತೆ 8 ಮ್ಮ050 ರಂದ 6.20ರ ವಿಗೆ ಕ್ಕ ನರ್ವನಷೆ TT ಮುಗಿದಿದೆ 
`ಹೊಸಾವಗಾರಿಗಾ 
2 T- ಜಾಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಹಲಬರ್ಗಾ ವಾಯ ಧನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7 ಮುಗಿದಿದೆ 
3 [ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥವಾಡಿ ಚಿಕಲ್‌ಚಂದಾ ಮರುರ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮ'390 ರಂದ 1030ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2% ಮುಗಿದಿದೆ 
4 I ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮಿ':0.00 ರಂದ 1.65 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
5 [ [ಜಾ ತಾಲ್ಗಾಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾ ಮಪ್ಯ ಕ ವಾಷ್‌ ಸಾಜ ವಣ್ನ್‌ಗ 50 ಮಾನನಡ 
6 ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಖಟಕ "ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.0 ರಿಂದ 1.70, ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 20.00 ರಿಂದ 2850 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
[7 | ಕಮಲನಗರ ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ 8.ಮಿ 825 ರಂದ 2250 ರ ವರೆಗ ರಸ ನರ್ನಪಷ ಇವಾ WA Ek 50 'ಮುಗಿವಿಡೆ 
L 8 [ಖಾನಾಪೂರ ಹಲಬರ್ಗಾ ವಾಯ ಧನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 3.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ೨.೦೦ ಮುಗಿದಿದೆ 
i (f ಕೇಸರಜವಲಗಾ ಅಳವಾಯಿ ರಸ್ಥೆ ಕ. ಮೀ. 0.00 ರಂದ 700, 1030 ರಂದ 1620 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ೨.೦೦ ಮುಗಿದಿದೆ 
10 ff ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ಜನವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
3600 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
f Be 35 SST ಾವರಗಾವ -ಹಾಗಗಾ ಕ ವಾಷ್‌ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ: |W ಮುಗಿದಿದೆ 
2 Rl ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ಕಸ್ಸೆಯ ವಾರ್‌ ನರ್‌ ನಾಗಾ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 170 | ನಿಡಿದ 
3 [Peep = ಬಾವಲಗಾವ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.12, ಕಿಮೀ 5.30 ರಂದ 10.00 ಕಿಮೀ. 1080 ರಂದ 12.70, ಕಮೀ, r 3.16 ಮುಗಿದಿದೆ 
13.00 ರಿಂದ 16.60, ಕಿಮೀ. 19.80 ರಿಂದ 20.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 28.00 ರಿಂದ 37.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಕೌಠಾ - ವಡಗಾವ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ₹ಮೇ ₹00 ರಂದ 800 ವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 4.09 ಮಗಿದಿಡೆ 1] 
ಮುರ್ಕಿ - ಎಕಂಬಾ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಮೀ. 3.00 ರಂದ ೫.00 ವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಪಣೆ. 135 ಮುಗಿದಿದೆ 
'ಮುರ್ಕಿ - ಎಕಂಬಾ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3ರ್ಮೀ 200 ರಂದ ೫.0 ವಕೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 9.54 ಮುಗಿದಿದೆ 
]ನರಾದ ತಾಲೂ ಜಾ ಮರ್ಕ ವಾನ್ಸ್‌ ಸಾನಾರ ಸಮಕ್ಞಿ [8 ಮುಗಿದಿದೆ 
TT ಕುಶನೂರ - ದುಡ್ಕನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 8ಮೀ. 320 ಕಂದ 830,150 ರಂದ 3.80 ವರೆಗ ಕ್ತಯ ನರ್‌ 4.40 | ಮುಗಿದಿದೆ 
Ns ಸಾವರಗಾವ - ಬೋತಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3ಮೇ 8.20 ನಂದ 820 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣ 189 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಖೆರ್ಡಾ - ಗಂಗನಬೀಡ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 8ಮೇ00 ರಂದ 60 ವರೆಗೆ ರಸಜ ನರ್‌ 208 ಮಗಿದಿದೆ 
i [ಾನರಗಾವ - ಪಂಗರಗಾ ರಸ್ಕಹ ವಾರ ನರ್‌ಡನೆ ಕಮೇ 800 ಕಂದ 860 ವರೆಗೆ ರಸೆಯ ನರ್ವಷಣ [3 ಮಾನನಡ 
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12 NN - ಮುಧೂಳ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50,4.55 ರಂದ 5.20, 5.7 ರಿಂದ 9.85 11.55 ರಿಂದ 12.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


[7B | [ಕೌಡಗಾವ - ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 100 ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು ::.70 ರಿಂದ 13.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಔರಾದ - ಮುಧೂಳ ರಸ್ಗೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಮತ್ತು 4.55 ದಿಂದ 5.20. 5.70 ರಿಂದ 9.35 ಮತ್ತು !:.55 ರಂದ 12.00 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಿಕ್ಷೆ. 


FE 
[8 
7 
[೫] | [ಕುಶನೊರೆ - ಬಾವಲಗಾವೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 120 ದಿಂದ 5.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
19 


ಯನಗುಂದಾ ಕ್ರಾಸ್‌ - ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.30, :.70 ದಿಂದ 3.70 ಮತ್ತು £.20 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 


20 ಕೌಠಾ - ವಡಗಾವ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 3.50 ದಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


& 2 || ರ - ಎಕಂಬಾ ರೆಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ, 2.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


22 ಕುಶನೂರ - ಬಾವಲಗಾವ ರಸ್ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 24.20 ದಿಂದ 28.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಯನಗುಂದಾ ಕ್ರಾಸ್‌ - ಕರಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 7.70 ದಿಂದ "1.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


| [ನೌಠಾ - ವಡಗಾವ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
25 ಮುರ್ಕಿ - ಎಕಂಬಾ ರಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 6.00 ರಿಂದ :1.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
26 ಔರಾದ - ಮುಧೂಳ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 8ಮೀ.5.20 ದಿಂದ :0.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
27 ಕುಶನೂರ - ದುಡ್ಕನಾಳ ರಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
28 ಚಿಂತಾಕಿ - ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
29 ಮುಧೋಳ - ತೋರನಾ - ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
0 ಕಮಲನಗರ ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.00 ರಿಂದ 1:.65 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಕಮಲನಗರ ಕುಡು ರಸ್ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 6.20 ರಿಂದ 0.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
32 ಖೆರ್ಡಾ - ಗಂಗನಬೀಡ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
33 ಸಾವರಗಾವ - ಹಂಗರಗಾ ರಸ್ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ.6.70 ರಿಂದ 8.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
[3 ಸಾವರಗಾಂವ-ಬೋತಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ .0.00 ರಿಂದ 2.38 ವರೆಗೆ ಕಿಮೀ.3.38 ರಿಂದ 3.95 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
(3 ಎಕಂಬಾ - ಶೌಂಗ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಮೀ. 0೦ ದಂದ 3೦ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಕೌಡಗಾವ - ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 13.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
AE EEE SSSR ESS: 


| ಮಾನಾ ಇವಾ 


3054 ಜಿ.ಮು.ರ. [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ-ಮೈಸಲಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


| [ಬಸವಕಲ್ವಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ-ಮೈಸಲಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾಲ 


E) 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಹಿನೂರ-ಬಟಗೇರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.0೦ ರಿ೧ದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
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[Tz ಮುಧೋಳ -ತೋರನಾ - ರಾಂಪುರ ರಸ್ತಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಮೀ 20 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಕೌಡಗಾವ - ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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-H- 


4 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ-ಬೆಳಮಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 4.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
| [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ-ರಾಜೇಶ್ಷರ ಜಲ್ಲಾ ಮವ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ನಾರ ನಂದ 7ರ ರವೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 4.68 ಮುಗಿದಿದೆ 
[ವಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕನಗರ-ಘೋಡವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 10.91 ರಂದ 1481 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2.60 ಮುಗಿದಿದೆ 

7 | —ಸವ್‌ಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ-ಮುಡಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 115 ಮುಗಿದಿದೆ 

8 || ಸವ್‌ಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ)-ಮುಡಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 1.00 ರಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 1.39 ಮುಗಿದಿದೆ 

9 || ಸವಕಲ್ಲಾ ಎ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಟಾಳಾ-ಜಾಜಜನಮುಗಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 803 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 ಮುಗಿದಿದೆ 

10 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ರಾ.ಹೆ.-!! ವಾಯಾ ಮಿರಖಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 18.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 7.85 ಮುಗಿದಿದ 

ಕಾಮಗಾರಿ 

il [ಬಸವ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ-2019 ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 0.96 ಮುಗಿದಿದೆ 

ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

:2 3054 ಜಿ.ಮುರ. [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ'ರಸಗಳ ಹೇರ ಸಂಚಾರ ಗಣ830೫ ಮಾಡಿರುವ ಇವಾಗಾರ 4.70 ಮುಗಿದಿದೆ 

13 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೇಗಾಂವ-ಮೈಸಲಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 8.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 3.40 ಮುಗಿದಿದೆ 

14 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಹಿನೂರ-ಬಟಗೇರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 8-ಮಿ.`0.00 ರಂದ 300 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2.35 ಮುಗಿದಿದೆ 

13 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ-ಬೆಳಮಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕ.ಮಿ..60 ರಿಂದ 8.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 1.72 ಮುಗಿದಿದೆ 

Ke ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ದಿಂದ ರಾಹೆ.-:: ವಾಯಾ ಮರಖಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಮ. 1300 ರ೦ದ 600 ರವರೆಗೆ ಕನಾ | 8 ನ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಘೋಟಾಳಾ-ಜಾಜಜನಮುಗಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ £.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಠಾಪೂರ-ತಾಂಬೋಳಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 1.50, 2.70 ರಂದ ೭20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 72 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
19 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ)-ಮುಡಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 9.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 1.90 ಮುಗಿದಿದೆ 
CN SER ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ-ಮುಡಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕ.ಮಿ'0.00 ರಂದ 30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 4.90 ಮುಗಿದಿದೆ 
2 | [ಬಸವ್‌ಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ-ರಾಜೋಳಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ. 0.33 ರಿಂದ 5.33 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
22 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ-ರಾಜೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ 8.2.0.0 ರಂದ 200 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
23 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಣಿಕನಗರ-ಘೋಡವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 8.ಮಿ.1091 ರಂದ 12.0 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
———————————————————— 
ES NN 
ನಾದಕ 3054 ಜಿ.ಮು:ರೆ”]ಜೀದರ-ಶ್ರೀಮಂಡಲ ರಸ್ತೆಯ ಇರ್ನರ ರಂದ 50ರ ವರಗೆ ವಾರಾ ನಿರ್ವಣೆ. | 1೫9 | ಇ ಮುಗಿದಿದೆ 
2 | ಡರ-ಚಲ್ಲರ್ಗ ಜಲ್ಲಾ ಮವ್ಯ ರಸಮಂದ ಅರಾಹಪಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 0೫9 | ಮುಗಿದಿದೆ 
3 [ಬಸಂತಪೂರ ದಿಂದ ಚಾಂಬೋಳ ವಾಯಾ ಫತ್ತೆಪೂರ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ , ದದ್ದಾಪೂರ , ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆ , ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 0.0 ರಂದ 17.50ರ 1.73 ಮುಗಿದಿದೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
————Rವಾಡಿ-ಜಾಂಪಾಡ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಗುಮ್ಮಾ-ಮಾಳೆಗಾಂವ ಅಮದಲ್‌ಪಾಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ 8ರ 0.0 ರಂದ 1230 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | 0೫ | ಮುಗಿದಿದೆ 
SO ಮರಾಣಾದಿಂದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ವಾಯಾ ಬಾವಗ ಕಯ ರಾರ ರಾದ ನರ ನಾರ್‌ ನರನ | 19 |] ಮುಗಿದಿದೆ 
6 | [ಜೀದರ-ಹುಮನಾಬಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ: 105 ರಂದ ಬಾಪ್‌ ಗಾವಕ್ಳ ನಾಡ ಕಹ ಮಾ ರಾರ ವಾರನರ್‌ವನ 199 
7 | [ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-105 ರಿಂದ ಅಣದಾರವಾಡಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆಯ ರ್ಮ. 00 ರಂದ 550ರ ವಾರ್ಜಕ ನರ್ವಹಣೆ. 139 ಮುಗಿದಿದೆ 
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ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಖೇಣಿ ರಂಜೋಳ ವಾಯಾ ಹುಚಕನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಕಂಗಟಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.20ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ನವಲಾಸಪೂರ 


ಜನವಾಡಾ ದಿಂದ ಚಾಂಬೋಳ . 


ಸಿಂದೋಲ್‌-ತಡಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ಬೀದರ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾದಗಿ-ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗ್ಡಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ 


ಮುಗಿದಿದೆ” 


RS ಕಮಠಾಣಾದಿಂದ ಹಾಲಹ್ಳಿ ವಾಯಾ ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 300 ಮನದಡ' 
55 ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬಾರ್ಡ್‌ರ ದಿಂದ ಸುಳ್ದಾನಪೂರ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಪಣೆ. 773 ವಸಗಿಡ 
್‌್‌ ಬಗದಲ್‌ ಬಿರಿದ ಬರೂರ ಸ್ಥೇಟ್‌ಬಾರ್ಡ್‌ರ ವಕೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 335 ಮಿರ | 
EN TL ಗದಲ್‌-ಬಾವಗಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಭೈರನ್ಳ್‌ ಸರವ) ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. —z ನಡ 
[es ಭವ 
23 ಕಾಡವಾದ - ಸಿಂದೋಲ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ತಡಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.25 ಮುಗಿದಿದೆ 
KAR ಜೀದರ-ಹುಮೆನಾಬಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ: 105 ರಂದ ಬಕಚೌಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ `ರಸ್ಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ: T—3 ಮನ] 
23 ]ನೀದರ-ಮನಹ್‌"ಭಾಗೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಂದ ನಾಗೂರು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. OS eT 
E34 SUE KR ಕಮಲನಗರ - ಗುನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರ ನಂದ ಗುನ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತ ರಸೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 300 ನಡ 
[37 iq ಸಂಡೋಲ್‌-ತಡಪತ್ತ ಸಯ ನರ್‌ 373 ನಡ 
| 28 “I ಜೀದರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ 'ಭಂಗೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮವ್ಯ ಕಸ್ತಯಂದ ಚಿಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತ ರಸ್ತೆಯ ನರ್ವಹಣೆ. 300 a 
L 29 ಬೀದರ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ - ಭಂಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
30 ಮನ್ನುಎಖೆಳ್ಳಿದಿಂದ ಖೇಣಿರಂಜೋಳ ವಾಯಾ ಹುಚಕನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. SE = 
3: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಿಂದ ಚೌಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
್‌್‌್‌ ———ೋಡಂಪ್ಯಾ ದಂದ ನಾಗೂರಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ ವಾಯಾ ಸಾಧುಘಾಟ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 50ರ ಮನ 
33 ಪ್‌ ಇಡಾ ಸಮಾ 73ರ ಮನನ 
34 ಬೀದರ - ಚಿಲರ್ಗಿ ಜಿ.ಮು.ರ. ಅಷ್ಟೂರ ದೇವ ದೇವ ವನ ವಾಯಾ ಮಲಕಾಪುರ . ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 2.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
[35 RR ಗಾದಗಿಯಿಂದ ಚೆಲ್ಲರ್ಗಿ ವಾಯಾ ಚಿಮಕೋಡ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 70 ಮುಗಿದ | 
36 ಜನವಾಡಾ-ಅಲಿಯಂಬರ ಚೆಂದಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 530 ಮುಗಿದಿದೆ 1 
37 ಜೌಖಂಡಿ-ಜಾಂಪಾಡ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಗುಮ್ಮಾ-ಮಾಳೆಗಾಂವ ಅಮದಲ್‌ಪಾಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 500 ಮುಗಿದಿದೆ 
38 ಗಾದಗಿ- ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 125 ಮುಗಿದಿದೆ 
39 ಬೀದರ-ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು”. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 175 ಮುಗಿದಿದೆ 
| ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ದಿಂದ ಮಾಳೆಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಮುಗಿದಿದೆ 
41 ಬಸಂತಪೂರ ದಿಂದ ಚಾಂಬೋಳ ವಾಯಾ ಫತ್ತೆಪೂರ, ಕನ್ನಳ್ಳಿ , ದದ್ದಾಪೂರ , ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಕೆ , ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ಸೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಮುಗಿದಿದೆ 
[32 ಜನವಾಡಾ ದಿಂದ ಚಾಂಬೋಳೆ , ನವಲಾಸಪೂರ . ಕಂಗಟಿ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಮನಿದಿದ 
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Annoviirea -2 2೧-21 


-b~— 


1 ಹುಮನಾಬಾದ 


3054 ಜಿ.ಮು.ರ. 


ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಿಕ್ಷೆಯ ವೆಚ್ಚ 2018-19 
5 ವಿ ಓ 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-9 ದಿಂದ ವಳಖಿಂಡಿ ವಾಯಾ. ಹಣಕುಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00, 2.65 ರಿಂದ 6.20, 8.30 ರಿಂದ 8.85 & 9.00 ರಿಂದ 11.00 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಉಡಬಾಳ-ಮಂಗಲಗಿ-ಹಳ್ಳಿಬೇಡ (ಬಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 11.20, 17.80 ರಿಂದ 18.00, 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


19.40 ರಿಂದ 24.60 & 24.90 ರಿಂದ 27.00 ವರೆಗೆ 


ಚಾಂಗಲೇರಾ ದಿಂದ ಮುತ್ತಂಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-105 ದಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-9 ವಾಯಾ.. ಅಲ್ಲೂರಾ, ನಿಂಬೂರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20, 4.50 ರಿಂದ 5.00, 5.80 ರಿಂದ 6.00, 6.90 
ರಿಂದ 8.05 & 8.53 ರಿಂದ 10.20 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಾಣಿಕನಗರ- ಘೊಡವಾಡಿ ವಾಯಾ. ರಾಜೋಳಾ, ಘಫಾಟಬೋರಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.76, 7.96 ರಿಂದ 10.91, 14.81 ರಿಂದ 15.50 & 
16.00 ರಿಂದ 20.60 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸ್‌.ಹೆಚ್‌-105 ದಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-9 ವಾಯಾ. ಅಲ್ಲೂರಾ, ನಿಂಬೂರಾ ರಸ್ತೆಯ 8.ಮೀ. 300 ರಂದ 020 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಿಕ್ಷೆಯ ಹೆಚ್ಚ 205-0 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-9 ದಿಂದ ವಳಖಿಂಡಿ ವಾಯಾ. ಹಣಕುಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ :.00, 2.65 ರಿಂದ 6.20, 8.30 ರಂದ 8.85 & 9.00 ರಿಂದ :.00 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಾಣಿಕನಗರ- ಘೊಡವಾಡಿ ವಾಯಾ. ರಾಜೋಳಾ, ಘಾಟಬೋರಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.76, 7.96 ರಿಂದ 0.91, 16.8: ರಿಂದ 
16.00 ರಿಂದ 20.60 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


15.50 & 


ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-105 ದಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-9 ವಾಯಾ. ಅಲ್ಲೂರಾ, ನಿಂಬೂರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.20, £.50 ರಿಂದ 5.00, 5.80 ರಿಂದ 6.00, 6.90 
ರಿಂದ 8.05 & 8.53 ರಿಂದ 10.20 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಉಡಬಾಳ-ಮಂಗಲಗಿ-ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 11.20, 17.80 ರಿಂದ 8.00, 19.40 ರಿಂದ 24.60 & 24.90 ರಿಂದ 27.00 ವರೆಗೆ 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


732 ಮುಗಿದಿದೆ 
737 ಮುನಿವದೆ 
410 ಮುಗಿದಿದೆ 
309 ಮುಗಿದಿದೆ 
709 ಮುಗಿದಿದೆ 
300 ಮುಗಿದಿದೆ 
258 ಮುಗಿದಿದೆ 

SO 
236 ಮುಗಿದಿದೆ 
370 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ದಿಂದ ಮುಗನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.75 ರಿಂದ 3.60, 5.00 ರಿಂದ 6.15 & 10.25 ರಿಂದ 10.40 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪಾ ದಿಂದ ಮದರಗಿ ವಾಯಾ. ಮುಸ್ಪರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.20 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-9 ದಿಂದ ನಿರ್ಣಾ-ಬಸಂತಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.89 ರಿಂದ 7.00, 7.60 ರಿಂದ 17.26 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಚಾಂಗಲೇರಾ ದಿಂದ ಮುತ್ತಂಗಿ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.60 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ದಿಂದ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.75, ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 8.64, ಕಿ.ಮೀ. 9.13 ರಿಂದ 1128 ಕಿಮೀ. 1196 ರಿಂದ 13.13, 
ಕಿ.ಮೀ. 19.60 ರಿಂದ 20.80, 25.20 ಮತ್ತು 27.30 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಏನ್‌.ಹೆಚ್‌-9 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 412.20 ರಿಂದ 415.20 ವರೆಗೆ ಮೀನಕೇರಾ ಕ್ರಾಸ ದಂದ ನೂರ ಫಂಕ್ಷನ್‌ ಹಾಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವ ಗಡ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ 31.60 ರಿಂದ 35.60, 57.50 ರಿಂದ 58.80 ಹಾಗೂ 6895 ರಿಂದ 7298 ರ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಡಿ ನವೀಕರಣ, ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೋಳ್ಳುವುದು 


ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀಂ.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 10.50 ರಿಂದ 14.30 ರ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿ ನವೀಕರಣ, ವಿಶೇಷ 
ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗತ್ತಿಕೋಳ್ಳುವುದು 
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Annexure -2 20-2° 


ರ -ಜಮಗಿ ಹುಲಸುರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 48.15 ರಿಂದ 53.15 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ * K 


>] 
p 
ple) 
9 
£ 
de 
pl 
[9] 
® 
ps 
[AT 
nN 
1 


ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.20ರ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 4 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಜ್ಯ 
5 


ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ ಚಿಂಚಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


[7 ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಿ ಸಮಕ್ಷಿ ಗಣತಿ 
[7 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ವಿ ಚಿಂಚಚೋಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ಕಮೀ 5.00 ರಂದ 15.00 ರ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 10.00 ಮದ್‌ 
SEE EES 
8 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಔರಾದ ಸದಾಶಿವ ಗಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 30.20 ರಂದ 31.60, 48.80 ದಿಂದ 50.60 ಮತ್ತು 65.00 ದಿಂದ 72೨8 ರಸ್ತೆಯ 13.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ನಿರ್ವಪಣೆ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) 


ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎ.ಪಿ. ಬಾರ್ಡರ -ಜಮಗಿ ಹುಲಸುರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-!23 ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 49.00 ರಿಂದ 5:.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 123 ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಜಮಗಿಯಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಲಸುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. , 2.00 ದಿಂದ 26.00 ರಸ್ನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಮೀ. 0.0೦0 ದಿಂದ 5.00 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


| 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 123 ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಜಮಗಿಯಿಂದ ಭಾಲಿ ಹುಲಸುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 15.00 ರಿಂದ !9.00 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ' 
— Te 
ರಾಃ 


4.98 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಃ::5 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ - ರೈಚುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 8.00 ರಂದ 3.00 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವ 


i 3055 ರಾಹೆ[ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಸಿನ ಔರಾದ ಸದಾತಿಗಧ ರಸಂ ವಾರ ನಿರ್ವಪಣ ಇಮಾ ೦ರ ಧಂದೆ ಹುಮಾ ಗ ನಾ ಇಡ ರಸ್ತೆಯ 372 ಮನಿದಿಡೆ | 


“3 3057`ರಾಹೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 23 ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಜಮಗಿಯಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಲಸುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00, 8.10 ದಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು 13.32 ಮುಗಿದಿದೆ 


$ ೫ 
21.00 ಬಿಂದ 25.:0 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


7 
u 
Wi] 
tt 
kl 


3055 ರಾ.ಹೆ. 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ::22 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 61.00 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


eS 
17 303ರ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 123 ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಜಮಗಿಯಿಂದ ಭಾಲ್ಡಿ ಹುಲಸುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 1.20 ರಿಂದ 5.00 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ::!22 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 38.00 ದಿಂದ 43.00 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ::122 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 15.00 ದಿಂದ 8.00 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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3054 ರಾ.ಹ. 


3054 ರಾ.ಹ. 


3054 ರಾ. 


3054 ರಾ.ಹ. 


30 


3054 ರಾ.ಹ. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ-2019 ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


77 3ರ ರಾಹ್‌ 
3% pl 3038 ರಾಷೆ 


3054 ರಾ.ಹೆ. 


3054 ರಾ.ಹೆ. 


3054 ರಾ.ಹ. 
3054 ರಾ.ಹ. 
3054 ರಾ.ಹೆ. 
3054 ರಾ.ಹೆ. 
3054 ರಾ.ಹ. 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 123 ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಜಮಗಿಯಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಲಸುರ ರ 


[$28 


ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 33.00 ರಿಂದ 38.55 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ:15 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ - ರೈಚುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


2.00 


ಮುಗಿದಿದೆ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಃ34 ಔರಾದ ಸದಾಶಿಗಢ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 2.50 ಧಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ:34 ಔರಾದ ಸದಾಶಿಗಢ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 9.00 ಧಿಂದ 14.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಿಕ್ಷೆ. 

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ::34 ಔರಾದ ಸದಾಶಿಗಢ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 2.50 ಧಿಂದ 14.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 123 ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಜಮಗಿಯಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಲಸುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00, 8.10 ದಿಂದ 10.00, 10.80 
ದಿಂದ 17.36 ಮತ್ತು 25.80 ದಿಂದ 35.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ::122 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 27.90 ದಿಂದ 28.90, 30.80 ದಿಂದ 50.00 
ಮತ್ತು 51.42 ದಿಂದ 55.57 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ:34 ಔರಾದ ಸದಾಶಿಗಢ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ಧಿಂದ 2.50, ಮತ್ತು 17.48 ದಿಂದ 21.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 123 ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಜಮಗಿಯಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಲಸುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 20.20 ರಿಂದ 2!.20 35.00 ದಿಂದ 38.55 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಃ!22 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರ್ಕಿ ರಸ್ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 8.20 ದಿಂದ 15.20, ಮತ್ತು 55.57 ದಿಂದ 
62.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 123 ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಜಮಗಿಯಿಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಲಸುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00, 15.60 ದಿಂದ 17.40, ಮತ್ತು 
ಕಿಮೀ. 34.00 ರಿಂದ 35.00, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ:!22 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರ್ಕಿ ರಸ್ಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 27.90 
ರಿಂದ 28.90, 30.80 ದಿಂದ 36.00, ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. £0.00 ರಿಂದ 45.00,ಕಿಮೀ, 51.40 ದಿಂದ 55.57 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
Maints and Repairs to Basavakaylan Raichur SH-51 road from km 0.00 to 32.85 in B,kalyan Tq 
Annual Maints of road M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from km 0.00 to 56.00 in Basavakalyan Tq 
Post mansoon maintenccc of AP- Border Jamagi-Hulsoor SH-123 road from 78.70 to 79.60 


EX ಮುಗಿದಿದೆ 
3700 IN ಮುಗಿದಿದೆ 
2300 1 ಮಾಗಿದಿದ 
000 ಮುಗಿದಿದೆ 


100.00 


ಮುಗಿದಿದೆ 


366.05 


Annual Maints of Phutpak-Bhosaga (SH-126) Km. 137.33 to 162.33 road in Bidar Tq 


Dhari cutting to Bkalyan- Raichur SH-S1 Km 15.00 to 15.50 in Bkalyan Tq 


Dhari cutting to Aurad-Sadhashivgadh SH-34Km 84.00 to 86.00 in Bkalyan Tq 


Maintencece to Aurad-Sadhashivgadh SH-34Km 72.96 to 144.79 in Bkalyan Tq 


ಕೂಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


28.66 ಮುಗಿದಿದೆ 
77.16 ಮುಗಿದಿದೆ 

208 ಮುಗಿದಿದೆ 

14.13 ಮುಗಿದಿದೆ 

495 'ಮುಗಿದಿಡೆ 

LX) 'ಮುಗಿದಿಡೆ 

EX) ಮುಗಿದಿದೆ 
375 ಮುಗಿದಿದೆ 
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Annexure -2 20-2 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕೆ 


ಎ.ಪಿ. ಬಾರ್ಡ್‌ರ ಫಪೂಟ್‌ಪಾಕ್‌-ಭೋಸಗಾ ರಾ.ಹೆ. 126ರ ಕಿ.ಮಿ. 145.00 ರಂದ 16233 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಆಯ್ದ 


೪) 


ಔರಾದ ಸದಾಶಿಗಢ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34ರ ಕಿ.ಮೀ. 70.00 ರಿಂದ 86.00 93.00 ರಿಂದ 140.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) 


ಎಮ.ಎಸ್‌.ಬಾರ್ಡರ ಹುಲಸೂರ ಮಹಾಗಾಂವ ರಾ. ಹೆ. 11 ರ ಕಿ.ಮಿ.34.00 ರಿಂದ 46.90 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ) 


ಭಾಗದಲ್ಲಿ) 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಇಂದ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ-!22. ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 


ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರ ರಾಷೆ 15 ರಸ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 50 ಮುಗಿದಿದೆ 
% £ CET 1 eal ಸನಿ 
ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಇಂದ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ-!22. ಕಿಮೀ 62.40 ದಿಂದ 64.50ರ ವರೆಗೆ ನಿರ್ವಾಹಣೆ: 4,98 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಿನ ಕಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾಹೆ-05 ಕಿಮೀ. 56.00 ರಿಂದ 57.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 4,99 ಮಗಗಿದಿದೆ 
R ರ ನಮ 
ನಲೂಕಿನ ವನಮರಪಳ್ಳಿ- ರಾಯಚೂರ ರಾಹೆ - 15 ಕಿಮೀ. 67.00 ರಿಂದ 649.50 ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 4,99 ಮುಗಿದಿದೆ 
[ 3055 ರಾ.ಹ, €ದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗದಿಇಂದ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ-'22. ಕಿಮೀ. 76.60 ರಿಂದ 77.40 ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 2.98 ಮುಗಿದಿದೆ | 
% TSE ರಾಮಾ ವನಮರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರ ರಾಜ 8 ವ ನಂದ 722 ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 75% ಮಗವಡ 
SEE ಹ 
ರಾಸ ಕಾವಗಾರಗಾ 
— ~r p —— RY as | 
305- ರಾ.ಹ. ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಗದಿಇಂದ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ-122. ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 300 ಮುಗಿದಿದೆ 
' - ——— ದಿ ವಎಎಮೂವೆ 
9 305- ರಾ.ಹೆ. ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾಹೆ-04 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 3.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
XC 3057" ರಾಹ್‌ ನದರ ತಾಲಾಕನ ವನಮರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರ ರಾಹೆ 5 ಕಮೇ 22533 ರಿಂದ £7.00 ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 238 ಮುಗಿದಿದೆ 
MES 3055"ರಾ ಹದರ ತಾಲೂ ರಾಜ್ಯದವ್ಯಾಗ್ಗ ವಾನ್‌ ನಾ ಜಲು ಪಾವತಿಗಾಗಿ 55 ಮನದ 
12 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲನಗರ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾಷೆ ನರ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಾಹಣೆ. A) ಮಗಿದಿದ 
a 7ರ ನಡ 


ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯಚೂರ ರಾಹೆ - 15 ವಾರ್ಷಿಕ 35.00 ರಿಂದ 37.00 ನಿರ್ವಾಹಣೆ: 
ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಇಂದ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ-122. ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಾಹಣೆ. 


OO 3537 SS 
Es [ ಮಾ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
3054 ರಾ.ಹೆ: ಬಾಲಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ ಕಿಮೀ 15.00 ರಿಂದ 17.00, 19.50 ರಿಂದ 20.00, 3430 ರಂದ 3650, 560 ನಂದ ೫ ವಾಗ 51.50 8.66 ಮುಗಿದಿದೆ 
ರಿಂದ 54.28 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
ನ 3054 ರಾಹೆ. [ಎಂ.ಎಸ್‌.ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ಕಿಪ೦ದರ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದ ರ ಮಾ 00 SII SR 72.97 ಮುನಿದಡ” 
3 3054 ರಾ.ಹೆ. ಬಾಲ್ಕಿ-ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ 8ಮೀ37.00 ರಂದ 2500. ರ ವಕೆಗೆ ವಾರಾ ನಿರ್ವವಷೆ. 5.00 ಮುಗಿದಿದೆ "| 
+ 3054 ರಾ.ಹೆ. ಎಂ.ಎಸ್‌.ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರ ಕಿಮೀ 115.00 ರಂದ 120.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ, 4.96 ಮುಗಿದಿಡ 
$ 3054 ರಾ.ಹೆ. [ಎಂ.ಎಸ್‌.ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರ ಕಿಮೀ 10.05 ರಿಂದ 123.3! ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಷಿಯರೆನ್ಸ್‌ . ಸೈಡ್‌ 4.67 ಮುಗಿದಿದೆ 
i ಬಮ್‌ನ್ಸ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ . ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ .ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌ ಕೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 
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EE NSS ES 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ15.00 ರಿಂದ 17.00 ಹಾಗೂ 19.50 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ 34.30 ರಂದ 36.50 22.00 ಮುಗದ 
ಹಾಗೂ 46.00 ರಿಂದ 49.00 ಹಾಗೂ 51.50 ರಿಂದ 54.28 ರ ರವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರ್ಕಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ::122) ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 119.50 ದಿಂದ 123.31 ವರೆಗೆ ರಸೆಯ ಮುಗಿದಿದೆ 


ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಂಚಾರ ಗಣತಿ-2019-20ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4,94 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
3054 ಜಿ.ಮು.ರ. 370 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಸೇತುವೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳಾ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ: 9.00 ರಲ್ಲಿಯ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿ-ಏಕಂಬಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 6.30 ರಲ್ಲಿಯ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ 


ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ್‌-ಮುಧೋಳ್‌ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ: 4.60 ರಲ್ಲಿಯ ಕರು ಸೇತುವೆ`ದುರಸ್ವಿ 2.08 ಮುಗಿದಿದೆ 
808 
: | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 3054”"ಜಿಮು ಕ. ]ಬಸವಕ್ಕಾಣ ಕಾರೂ ಕೋಹಿನೂರ್‌ ಚೀಜಗ್‌ರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 7.50 ರಲ್ಲಿನ ಸಿಡಿ ದುರಸ್ಮಿ.. ೨೦ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಸೇತುವೆ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೆಗಾಂವ -' ಮೈಸಲಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ಮ ನಂದ 00 ಶಳ್ಗಿನ ಸರ ದುಕ" 


pl 
~- ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಳ್ಳಿಖೇಡ್‌ - ಮುಡಬಿ`ರಸ್ಗ ಕಮೀ 60 ಕಂಡ T5350 ಮ ರಂದ 3 ವರೆಗ ಠಡ್ಡಾ ಸ್ಥ 150 ಮುಗಿದಿದೆ 
430 
Y ಜೀದರ್‌ 3054 ಜಿ.ಮುರ. |ಜೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಠಾಣಾ ಹಾಲಹ್‌'ಕಸ್ತೆಯ ಶನ ಮರ ರಳ್ನ ಸೌತುಷ್‌ದುಕ್ವಾ 2.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸೇತುವೆ 
p) ಬಸಂತಪೂರ್‌-ಚಾಂಬೋಳ್‌ ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.80 ರಲ್ಲಿನ ಸಿಡಿ ದುರಸಿ 2.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
_ 300 ಇ 
:  |ಹುಮನಾಬಾದ| 3054 ಜಿಮುರಡಟಗುಪ್ತಚ ೇಡಾ ರಸ್ತೆ ಕ&.ಮೀ. 5.30`ರಲ್ಲಿನ` ಎಲ್‌ಎಲ್‌. `ದೆಕ್‌ 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಸೇತುವೆ 
2 || ಎನ್‌.ಹಚ್‌-9 ರಿಂದ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ವಾಯಾ ಶಮತಾಬಾದ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ.7.00 ರಲ್ಲಿನ ಕರ ಸೌತುವ'ಡುಕ್ತಿ 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
3 ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂಗಲೇರಾ: ತ್ತಂಸಗಿ ರಸ್ಟೆಯೆ ಕಿಮೀ: 7.20 ರ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
4 ್ಫ 150 ಮುಗಿದಿಡೆ 
5 ಘಾ 1.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
T ಔರಾದ್‌ "THI ರಾಹ್‌ ಸ್‌ ಎರ.ಎಸ್‌ಜಾರ್ಡರ್‌ ಮರ್ಕಿ-ಪಾಂರರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಸದಾ TE 8527 ತರು ಸೌತುವಗಳ ದ್ವ 150 ಮುಗಿದಿದೆ 
| ಎ.ಪಿ. ಗಡಿ ಜಮಗಿ-ಹುಲಸಾರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 123 ರ ಕಿಮೀ. 17.60 ರಲ್ಲಿನ ಹನನ 1.00 ಮುಗಿದಿದೆ 


ಎಂ.ಎಸ್‌.ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮರ್ಕಿ-ಹೆಂದಗ8 ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾ 7 ಕಮ ರಳ್ತನ ಕರ ಸೌತುವೆಗ್ಗಡಾಕ್ವಾ 


Marth Facet IAM ©02/1NODN Arai Ali me Av INArAO TATA 


5 370 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ 705 ಮಗರ್‌ 

8 7.60 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿ 100 ಮುಗಿದಿದೆ 
[7 ಸಂಗಮ್‌ ಖೇಡ್‌ ಹುಲಸೂರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಸರ್ವೆ 750 ಮುಗಿದ 

p ನ್‌್‌ ಸಂಗಮ್‌ - ಹುಲಸೂರ್‌ ಸೋನಾಳಾ ರಸ್ತೆಯ ಫ್ಯಾಂಡ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಸರ್ಷೆ 130 ಮಗದಡೆ- 


ಬಸವ್ಯಾನ ಷಹ ಕನಾ f ಕನನ ಸನ ಗಡಾ 


| ನಮನಸ್‌ಬಾರ್ಡರ ಹಲಸಾಕ ಮಹಾಗಾಂವ ಠಾ: ಮುಗಿದ 

[ 735 § 

\- ಲ 
ಬೀದರ್‌ 3054 ರಾ.ಹ. ಸೇತುವ 21.00 ಮುಗಿಡಿದೆ 


ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಸೇತುವೆಗೆ ದುರಸ್ತಿ 


ವನಮಾರಪಳ್ಳಿ-ರಾಯ ಸ ಮೀ: ್ರ ¢ F ಪ್ಯಾಃ 
ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು 


SS [ 
23.27 


Nl PALE AMNOOANNOAN ALA ALLA IAAFAOTNATA an Aw NNN NMA 


a 


ಅನುಬಂಧ-2 


1 ಔರಾದ 3054 ಜಿ.ಮು.ರ. 


ತಾಲೂಕ 


2021-22 
ಫಕ್ಕ್‌ ಶೀರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಹಂತ 


| 


2 4 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


. 2.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣ 


ಮುರ್ಕಿ-ಎಕಂಬಾ(ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 19.00 ರಿಂದ 23.00ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹ 


ಮುರ್ಕಿ-ಎಕಂಬಾ(ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. '.40 ರಿಂದ 1.70ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ನವೀಕರಣ 


ಮುರ್ಕಿ-ಎಕಂಬಾ(ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತಯ ಕಿ.ಮೀ. :.70 ರಿಂದ 2.00ರ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 


'ಠಾ-ವಡಗಾಂವ(ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 1.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ದುರಸ್ಥಿ 


ಚಿಂತಾಕಿ-ನಾಗನಪಲ್ಲೀಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.30ರ ವ 


ಮುರ್ಕಿ-ಎಕಂಬಾ(ಜಿ.ಮು.ರೆ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 29.75 ರಿಂದ 30.0ರ ವ ರಸ್ತ ನವೀಕರಣ 


ರಾರ ಮಾತಾಡ ಹ್‌ ಕಂಡರ ವರಗ ಕಸ್ಗ್‌ನವಣರಾ 


ರಾದ-ಮುಧೋಳ(ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ರಿಂದ ಕಕರರ ವಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 


22 SN RS ೦ಗಿ(ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 4.30ರ ವರ 


23 


ಮಾದಾರ ಯ್‌ ಕಂದ 2.75ರ ವರೆಗೆ ಸ್ತ್‌ನವಕರಣ 


3ರ ಕಂದ 530ರ ವರೆಗೆ ಕಸ್ಟ ನನಿಕರಣ 


. 10.50 ರಿಂದ 11.00ರ ವ 


ನಾಮಕ ಕಹಾ ಕಂಡರ ವರಗ 


ಔರಾದ-ಮುಧೋಳ(ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.30 ರಿಂದ 9.60ರ ವರಗ ರಸ್ತ ವೀಕರಣ 
ರಸ್ತ ನವೀಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಟರಾದ 


Ham nanan eT “aN lAAranraray a 


35 ಕಮರ ನರಾರ ತಮನ ದಾತಾ ಮಪ ಗಳ ವಾರ್ನ್‌ ಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸಮ ೨90 


ಮುಗಿದಿದೆ 


Annexure -2 21-2: 


24 


| 


26 


28 


ಕುಶನೂರ - ಬಾವಲಗಾವ ರಸ್ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 7.65, 8.15 ದಿಂದ 8.45 ಮತ್ತು 9.18 ದಿಂದ 15.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆ, (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ . ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ವ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ *ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ . ಬಿಟಿ. ಸಾಟ್‌ಹೋಲ್ಕ್‌ 


(ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಷಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ಷ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ . ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌ ಹೈಬರ್ಮ 
ಕಟಿಂಗ.) 


ಕೌಠಾ - ವಡಗಾಪ ರಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌. ಸೈಡ್‌ ಬಮ 


ಮುರ್ಕಿ - ಎಕಂಬಾ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಮತ್ತು 25.00 ದಿಂದ 30.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ 
ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್ಮ್‌್ನ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ,ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌, ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 


ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ಟೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.20, 2.52 ದಿಂದ 5.15 ಮತು 5.80 ದಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ಟೆಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ . ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ವ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌, ಜಿಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಫ್‌ 
ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 


| 


ಚಿಂತಾಕಿ - ನಾಗನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ೭.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಷಿಯರೆನ್ಸ್‌ . ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ವ, 
ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ,ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಫ್‌ ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 


ಔರಾದ - ಮುಧೂಳ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.15, 2.50 ದಿಂದ 4.55 ಮತ್ತು 5.93 ದಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌. ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ಷ್ಯ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೆ. ೋಲ್ಡ್‌ 
ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 


ಕುಶನೂರ - ದುಡ್ಮನಾಳ ರಸ್ಟೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 2.04, 3.19 ದಿಂದ 3.50, 6.30 ದಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 8.:5 ದಿಂದ 
13.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ಸ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ “ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌, 
ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೆೊ ೇಲ್ಡ್‌ ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ,) 
ಮುಧೋಳ - ತೋರ್ಣಾ - ರಾಮಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.67, 1.265 ದಿಂದ 2.00, 4.20 ದಿಂದ ೩4.50, 6.35 
ದಿಂದ 7.60 ಮತ್ತು 8.00 ದಿಂದ ::.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ಷ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ 
ದುರಸ್ಥಿ 'ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌. ಜಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌, ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 


ಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌. ಸೈಡ್‌ ಬರ್ಮಾ, 


ಸಂಗಮ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 0.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗ; 
ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 'ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಸ್‌, ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 

ಖೆರ್ಡಾ - ಗಂಗನಬೀಡ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಷಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ವ 
ಸೂಚನಾ ಫಲಕ . ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 'ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಫ್‌, ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 


ಸಾವರಗಾಂವ - ಹಂಗರಗ್‌ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.20, 5.90 ದಿಂದ 6.70 ವರೆಗ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ 
ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ . ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ಕ್ಸ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌, ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌ ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 
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5.00 


| ಸೂಚನಾ ಫಲಕ . ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಡ್‌, ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 
OS 30 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[BE ಫಗೆತಿಯಳ್ಲಿಡೆ" Eo 
383 ಯಲ್ಲಿ 
375 ಫುಗತಿಯಳ್ಲಿಡ 
222 ಫ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿಣಿ 

730 ಫ್ರಗ8ಯಲ್ಲಿಡ | 


2.66 


7 ಯಡ 


ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 
RH ———————— 
2 ಯನಗುಂದಾ ಕ್ರಾಸ್‌ - ಕರಂಜ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.30 ದಿಂದ 1.70, ಮತ್ತು 2.00 ದಿಂದ 13.80 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 233 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[36 ನಾವಾ ರೋ INS 
ಧು ಎಕಂಬಾ - ಲಿಂಗ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 5.20 ಮತ್ತು 5.93 ದಿಂದ 7.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ 

» ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋ €ಲ್ಡ್‌, ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 
y-T fe ನರಾ ಾ್ಲ್ಲ 
ಇ ಕೌಡಗಾವ - ಜಂಬಗಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.98 ಮತ್ತು 8.00 ದಿಂದ 13.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ 
ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌್ಸ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಕ್‌ ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 


RH 783 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ನಾವರಗಾವ - ಬೋತಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.38 ಮತ್ತು 3.945 ದಿಂದ 8.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ 


735 ಪ್ರಗತಹಕ್ನದೆ 


F] 


ಕಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ಲ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋ ಲ್‌ ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 
| We Tamme 
39 ಬೋರಾಳ - ಚಿಂತಾಕಿ ವಾಯ ಬೆಲದಾಳ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 14.00 ಮತ್ತು 3965 ದಿಂದ 8.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 774 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌, ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ಷ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ .ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಕ್‌ 
ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 
—H————————— ದ 
0 ಮೂಸ್ತಾಪೂರ - ಬಾಬಳಿ ವಾಯ ಧುಪ್ಪ್ತಮಾಹಾಗಾಂವ ರಸೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 2.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
(ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌, ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ನ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ 'ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಫ್‌ ಹೈಬರ್ಮ 
ಕಟಿಂಗ.) 
4! je 0 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
£ ಸುಂದಾಳ - ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ವಾಯ ಜಕನಾಳ, ಮಾನೂರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 20 ಪ್ರಗತಿಯ 
(ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಷಯರೆನ್ಸ್‌ y ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ಷ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 'ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಡ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಫ್‌ ಹೈಬರ್ಮ 
| ಕಟಿಂಗ.) 
F Sa — py 
42 ಮುರ್ಕಿ (ರಾಹೆ-122) - ವಾಗನಗೇರಾ - ಚಿಕ್ಷಿ (ಯು) - ನಂದಿಬಿಜಲಗಾಂವ - ಹೊ ೀಕ್ರಾಣಾ - ಸಾವರಗಾಂವ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 2.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
0.00 ದಿಂದ 36.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ವ, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ . ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ .ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ 
ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಫ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಫ್‌ ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 
SS [EE ME ಮ _ 
43 ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ರಾಹೆ-123) - ಚಾಂದೂರಿ - ತೋರ್ಣಾ - ಡೊಂಗಾಂವ (ಎಮ್‌) - ಹಂದಿಕೆರಾ - ದಾಬಕಾ (ಸಿ.ಎಚ್‌) ಮುತಖೇಢ ರಸೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ 2.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 33.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ಜಂಗಲ್‌ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ , ಸೈಡ್‌ ಬಮ್‌ನ್ನ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ , ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ 
ದುರಸ್ತಿ ,ಡಬ್ಬುಬಿಎಂ ಪಾಟ್‌ ಹೋಲ್ಟ್‌ , ಬಿ.ಟಿ. ಪಾಟ್‌ಹೋಲ್ಫ್‌ ಹೈಬರ್ಮ ಕಟಿಂಗ.) 


|e 
a ಮುಂಡುವಕವ ಇವುಗಾರಿಗಳ 


1 ರಾ 3054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ [ಏನಮ್‌.ಎಸ್‌, ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ(ರಾ.ಹೆ-122) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 61.00ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಐಪಿ ಬಾರ್ಡರ ಜಮಗಿ ಹುಲಸೂರ(ರಾಹೆ-123) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00,15.60 ರಿಂದ 17.40 ಮತ್ತು 34.00 ರಿಂದ 35.00 ಏಮ್‌.ಎಸ್‌. 
ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ(ರಾ.ಹೆ-!22) ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 27.90 ರಿಂದ 28.90, 30.80 ರಿಂದ 36.00, 40.00 ರಿಂದ 45.00 ಮತ್ತು 51.40 ರಿಂದ 
55.57ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 


Tt 


wh ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ(ರಾ.ಹೆ-122) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 32.00 ರಿಂದ 33.80ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 60.00 ರಿಂದ 61.50ರ ವರೆಗೆ 
ಸ್ನ ನವೀಕರಣ 


3 ನಹನ್‌ ಬಾರ್ಡರ ಮರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ(ರಾ.ಹೆ-122) ರಸ್ತೆ $ಮ್‌.82.10 ರಂದ 82.40ರ ವರೆಗೆ ರನ್ನ ನವೀಕರಣ | 2.49 ಮುದಿ 
$ ನಿಮ್‌.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ(ರಾ.ಹೆ-122) ರಸ್ತೆ $.ಮೇ.3430 ರಂದ 3460ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ನವೀಕರಣ 2.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
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[7 ಏಮ್‌.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ(ರಾ.ಹೆ-122) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 31.70 ರಿಂದ 32.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 2.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
Ad ನಮನ್‌ ಬಾರ್ಡರ ರ್ಮಾ-ಹಂರ್ದಾ(ರಾ.ಹ-122) ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 3130 ರಿಂದ 31.70ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ | 249 ಮುನಔಡೆ » 
8 ಏಮ್‌.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ (ರಾ.ಹೆ-122) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 38.30 ರಿಂದ 38.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 2.50 ಮಗಗಿದಿದೆ 
[ a ನಿಮ್‌ಎಸ್‌ ಬಾರ್ಡರ ಮುರಿ -ಹಂರ್ದ(ರಾ:ಹಿ-122) ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 300 ರಂದ 3130ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮುಗಿದಿಡೆ' 
10 ಏಮ್‌.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ(ರಾ.ಹೆ-122) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 37.70 ರಿಂದ 38.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ . 
[I ನಮ್‌ ಎಸ್‌ ಬಾರ್ಡರ ಮುರಿ -ಪಂರ್ದ್‌(ರಾ.ಹೆ-122) ರಸ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.80 ರಿಂದ 62.10೮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 249 ಮುಗಿದಿದೆ 
(EN a ಮ್‌ ಬಾರ್ಡರ ಮರ -ಹಂರ್ದ್‌(ರಾಹೆ-2) ರ್ಕ ಕಮೀ. 39.70 ರಿಂದ 800ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 249 ಮುಗಿದಿದೆ 
[ ಏಮ್‌.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ(ರಾ.ಹೆ-122) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 38.00 ರಿಂದ 38.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 2.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
[ CN ನ್‌ ನಮ್‌ನಸ್‌ ಬಾರ್ಡರ ಮರ-ಸಂರ್‌(ರಾ ಪ-12೫ ರ್ನ ಕಮೀ. 6150 ರಿಂದ 6180ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ನವೀಕರಣ 2.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
7 ಏಮ್‌.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ಕಿ-ಹಂದರ್ಕಿ(ರಾ.ಹೆ-122) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 34.60 ರಿಂದ 34.90ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 2.50 ಮುಗಿದಿದೆ 
Te ನನ 'ಜಾರ್ಡರ ಇವಗ-ಹರನಾರದಾ ಹ) ರಸ ಕಮನ. 3.20 ರಂದ 3.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ನವೀಕರಣ ice 245 ಮಿಗಿದಡ್‌ 
| ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸಮಿಕ್ಷೆ 2.38 ಮುಗಿದಿದೆ 
ನಾಡಾರ್‌ ನಾಡಿಯಾ ರಸಾ ದ್ಯುದದರಾಾಲನಾದರರಲಾಾರಾನ ಬಾನನ ರ್‌ 
| ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಧಾರಿ: ೫ ಔರಾದ ಸವಾಶಿಗಢ ರಸ್ಕಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 00 ಧಿಂದ ದನ8 ಮತ್ತು 1148 ದಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸೆಯ 15.82 ಪ್ರಯ | 
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣ 
[3 ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರ: 23 ಅಂದ್ರ ಗಡಿ ಜಮಗಿಯಂದ ಭಾಲ್ಕಿ ಹುಲಸುರ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.20. 1335 ದಿಂದ 13.47, 22.85 ಪ್ರಸಕಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
| 15.30 ದಿಂದ 20.00 ಮತ್ತು 25.80 ದಿಂದ 38.55 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 22 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ - ಹಂದರ್ಕಿ ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 8.20, 14.63 ದಿಂದ 27.90, 36,69 ಪ್ರೆಗಕಿಯಳ್ಳಿದ | 
28. 90 ದಿಂದ $5.57 ಮತ್ತು 58. $335 ದಿಂದ 62.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ಸೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
[2 FSM ನಾನಾ ಮನಾ ನ್‌ ಫ್ರಗಕಿಯಳ್ಳೆದೆ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಬಾವಲಗಾಂವ - ಭಾತಂಬ್ರಾ (ಎನ್‌.ಎಚ್‌. 7528) ರಸ್ತೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 
24. 75, 25. ದಿಂದ 27. 30. 28.00 ದಿಂದ 30.50, 33.00 ದಿಂದ 43.50 ಮತ್ತು 48.00 ದಿಂದ 48.30 ವರೆಗೆ ರಸ್ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
RE 19912 ಮಾ 
- ರಹಾ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನ್‌್‌ 
— Mee RE ನದದ 
Annual Meints of Manik nagar - Ghodwadi MDR road from km 10.91 to 12.00 Basavakalyan Tq. (Selected Reaches) 0.32 
2 ~ Annual Maintenance of Kohinoor-Bctagera MDR Road Km. 0.00 to 3.00 in Bkalyan Tq (Selected Reaches) 1.47 1 ಮುಗಿದಿದೆ 
) Annual Maints of Gadalcgaon-Maisalga MDR road from km 8.00 to 12.00 in Basavakalyan Tq. (Sclected Reaches) 1.70 aici 
್ಯ TT Conducting Road Traffic Sample survey on MDR Road in Basavakalyan Tq. 1.94 ee 
5 Repairs to Basavakalyan to SH-11 Via Mirkhel MDR road from km 11.00 to 14.00 in Basavakalyan Tq (including CD 478 ಮುಗಿದಿದೆ 
| SRS rcpaiks 
6 ; Annual Maintenance to Basavakalyan to SH-11 Via Mirkhel MDRroad from km 13.00 to 16.00 in Basavakalyan Tq 1.28 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಹತ including CD repairs - 
[ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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Annual Maints of Gadalegaon-Maisalga MDR road from km 0.00 to 4.80 and km 7.50 to 10.00 in Basavakalyan Tq. 
Bidar Dist. 


Annual Maintenece of Kohinoor-Betagera MDR Road Km. 0.00 to 4.50 in Bkalyan Tq 


Annual Maintenccc of Betagera -Bclamagi MDR Road Km. 3.00 to 7.00 in Bkalyan Tq 
Annual Maints of Ghotala-Jojanmugali MDR road from km 0.00 to 4.00 in B.Kalyan Tq 
Annual Maints of Pratapur - Tambola MDR road from km 0.80 to 2.7.00 in B.Kalyan Tq 


Conducting Traffic Census Survey on MDR Roads for the year 2019-20 and 2020-21 in Basavakalyan Tq Dist Bidar 


Annual Maints and Repairs of Handikera (Humnabad TQ) to janapur Bet Balkunda via Ghatboral Gokul MDR road 
from Km. 0.00 to 8.00 in Basavakalyan Tg. 


Annual Maints and repairs of Sastapur - Hatyal via Ghathipparaga road from Km. 0.00 to 5.00 and Km 7.50 to 10.00 in 
Basavakalyan Ta. 


Annual Maints and repairs of Kohinoor Pahad to M.S, Border via , L. 


adawanthi, Ramtirth (D), Gadalegaon(K) Sirgur 


SS 


1 ುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

4.48 a 
2.10 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2.25 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1.30 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಡ 

5,00 ಸಜೆ 
ಹ್ಸಡ 

4.20 ಸತಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


km 10.20 to 11.00 in Basavakalyan Tq. 


Rl road from Km. 10.00 1013.50 in Basavakalyan Tg. he 
Annual Maints and repairs of Basavakalyan to Sunthan via Koudiyal R, Nirgudi, Rola road from Km. 0.00 to 4.10 in 2.40 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Basavakalyan Tg. 
Annual Maints and repairs of Basavakalyan to Sunthan via Koudiyal R, Nirgudi, Rola road from Km. 4.20 to 7.00 in 2.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Mk Basavakalyan Tq. 
Annual Maints and repairs of Islampur to Kalburgi Dist. Border via Lingadalli, Sharannagar, Hirnagaon,Kalkhora, 7,50 
Bagh Hipparga road from Km. 10.00 to 13.00 and KM 22.00 to 27.00 in Basavakalyan Tq. 
Annual Maints and repairs of Manthal to M.S. Border via Gundur, Bhosga, Bhaknal, Ujalamb, Dhamuri road from 6.30 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Km. 15.650 to 23.00 in Basavakalyan Tq. 
Annual Maints and repairs of Belur -Maharastra State Border via Kotmal road from Km, 6.50 to 9.00, km 9.20 to 9.60, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3054 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 


Conducting road Traffic sample Survey on SH Roads in Basavakalyan Tq, Bidar Dist. 


Repairs to M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from km 24.00 to 26.00 in Basavakalyan Tq (Selected Reaches) 


1) Annual Maints and Repairs to Basavakaylan Raichur SH-51 road from km 0.30 to 17.00 in B,kalyan Tq , 2) Annual 
Maints and Repairs to Aurad-Sadhashivgadh SH-34 Km 73.00 to 86.00 93.00 to 140.00 in Basavakalyan Tq., 3) Annual 


Maints of road M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from km 34.00 to 46.90 in Basavakalyan Tq. Bidar Dist. 


Conducting road Traffic sample Survey on SH & MDR Roads in Basavakalyan Ta, Bidar Dist. (On Camera basis) 


Annual Maintenance of Road to M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from km 24.00 to 34.30 in Basavakalyan Tq 
Selected Reaches 


ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
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160 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 
3.56 
ಮುಗಿದಿದೆ 
4.13 
ಮುಗಿದಿದೆ 
1.41 
ಮುಗಿದಿದೆ 
12.40 
Pe 
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12.20 to 13.20 and km 14.20 to 16.50 in Hulsoor Tq 


Annual Maintenance and Repairs to Basavakaylan Raichur SH-51 road from km 8.00 to 14.00 in Basavakalyan To. 

Annual Maintenance and Repairs to Basavakaylan Raichur SH-51 road from km 14.00 to 18.00 in Basavakalyan To. 
Annual Maintenance anc Repairs to Basavakaylan Raichur SH-51 road from km 18.00 to 20.00 in Basavakalyan Ta. 
Annual Maintenance and Repairs zo Basavakaylan Raichur SH-51 road from km 20.00 to 30.00 in Basavakalyan Tq. 
Annual Maintenance and Repairs to Aurad-Sadhashivgadh SH-34 Km 122.00 to 126.00 in Basavakalyan Tq 


Annual Maintenance and Repairs to Aurad-Sadhashivgadh SH-34 Km 126.00 to 130.00 in Basavakalyan Tq 


Annual Maintenance and Repairs to Aurad-Sadhashivgadh SH-34 Km 134.00 to 138.00 in Basavakalyan Tq 


Maintenance and Repairs to Aurad-Sadhashivgadh SH-34 Km 138.00 to 144.00 in Basavakalyan Tq 


Annual Maintenance of Phutpak-Bhosaga (SH-126) Km. 148.03 to 152.00 road in Basavakalyan Ta 
Annual Maintenance of Phutpak-Bhosaga (SH-126) Km. 152.00 to 157.00 road in Basavakalyan To 
Annual Maintenance of Phuipak-Bhosaga (SH-126) Km. 157.00 to 160.00 road in Basavakalyan To 
Annual Maintenance of Phutpak-Bhosaga (SH-126) Km. 160.00 to 162.00 road in Basavakalyan To 
Annual Maintenance and Repairs to road M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from Km 20.50 to 25.00 in 


Basavakalyan T 
Annual Maintenance and Repairs to road M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from Km 25 00 to 31.40 in 
Basavakalyan T 
Annual Maintenance and Repairs to road M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from Km 34 30 to 36.00 in 


Basavakalyan T 
Annual Maintenance and Repairs to road M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from Km 36 00 to 40.00 in 


Basavakalyan T 
Annual Maintenance and Repairs to road M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from Km 40 00 to 45.00 in 
Basavakalyan T 
Annual Maintenance and Repairs to road-M.S. Border Hulsoor- 
Basavakalyan Ta 


Conducting Traffic Census Survey on SH Roads for the year 2019-20 and 2020-21 in Basavakalyan Ta 
Annual Maintenance and Repairs to Aurad-Sadhashivgadh SH-34 Km 75.00 to 78.00 in Hulsoor Tq 


mahagaon SH-11 from Km 45.00 to 49.00 in 


Annual Maintenance and Repairs to Aurad-Sadhashivgadh SH-34 Km 78.00 tc 82.00 in Hulscor Tq 5.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Annual Maintenance and Repairs to road M.S. Border Hulsoor-mahagaon SH-11 from km 8.30 to 9.00, km 5.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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ಫಗತಯಳ್ನದೆ 


Annua! Maintenance and Repairs to Aurad-Sadhashivgadh SH-34 Km 130.00 to 134.00 in Basavakalyan Tq 5.00 | 
2 A 


ಫಗತೆಯಳ್ಳಿಡೆ 


ಫಗತಯಳ್ಳಡೆ 
ಫಗತಯಳ್ಳತ 
ಫಗತಯಳ್ನಡೆ 


ಫಹ 


ಫಪುಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ 


ಫಗಹಿಯಳ್ಲಿಡೆ" — 
ಗತಿಯಲ್ಲಿ | 
ಫ್ರಗತಿಯಕ್ಕಡ 
ಪ್ರಗತಿಯ 1 


ಫಪ್ರಸತಿಯಳ್ನದಿ 


NS NS 


Annavien 717 


3 Annual Maintenance and Repairs to SH-11 Ambewadi to Bemalkheda (SH-122) Road from km 23.70 to 27.00 in 414 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
|; Basavakalyan Tq. | 
4 Annual Maintenance and Repairs to SH-11 Ambewadi to Bemalkheda (SH-122) Road from km 27.00 to 30.00 in 500 ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Basavakalyan Tq. _ 
೨ Annual Maintenance and Repairs to Ghodwadi - Hallikhed (K) (NH-218) Road from km 8.39 to 10.60 and km 11.29 to 5.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬ 13.00 in Basavakalyan Tg. Bidar Dist 
6 Annual Maintenance and Repairs to Ghodwadi - Hallikhed (K) (NH-218) Road from km 13.00 to 17.80 in Basavakalyan 5.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
LL To. SEE Rs — 
a TT Annual Maintenance and Repairs to Ghodwadi - Hallikhed (K) (NH-218) Road from km 18.00 to 22.00 in Basavakalyan 5.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ees a 5. r r p ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| Annual Maintenance and Repairs to Ghodwadi - Hallikhed (K) (NH-218) Road from km 22.00 to 28.00 in Basavakalyan 10.45 ಲ ನ 
ಎ 1g el _ 
Annual Maintenance and Repairs to SH-11 Ambewadi to Bemalkheda (SH-122) Road from km 0.00 to 4.00, in Hulsoor 5.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ER ತ —[ra. l = 
0 Annual Maintenance and Repairs to SH-11 Ambewadi to Bemalkheda (SH-122) Road from km 4.00 to 8.00, in Hulsoor 5.00 ಪುಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
To. 
182.92 
ಮಾಂದುವಕವದ ಇವಾಗ | 
fl ಬೀದರ 3054 ಜಿ.ಮು.ರ. |ಬೀದರ ತಾಲೂಕನ್‌ಬಗದಲ್‌-ಬಾವ್‌ವಾಯಾ ಚೈನ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ"ಕಸ್ತೆ ವಾಷರ್ಕನರ್ಷಹಣ್‌ ೫0-2) Ts ಮುಗಿದಿದೆ 
p 8ರ ತಾಮಾನ ಕಡವಾದಸಂಡೌಲ ಜನ್ದಾ ಹವ್ಯಕ ಹನ ಪ ನರರ ಗಪಾರಣಾವಾಗಾರ: 214 ಮುಗಿದಿದೆ 
3 ಜೀದರೆ ತಾಲೂ8ನ`'ಜೀದರ್ರೀಷಾಂಡಲ ಜನಾ ಮುವ್ಯ'್‌ಗ ಸ ಇದಗ ತತವನಸವ್ಯಹ 1.99 ಮುಗಿದಿದೆ 
[3 ಬೀದರ ತಾಲೂ ಜನವಾಡಾ-ಚಾಂಜಾಳ ನರಾಸಪರ ಗ ಗಾ ರ್‌ ದ 2.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
3 NN ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಇನೆವಾಡಾ-ಚರದಾಷಾರ ವಾಯಾ ಆರಿಹಾಬರ ಕನಾ ಮಾನ್ಸ್‌ ನಷ್ಠ್‌ ಗಗ ನರ್‌ 2.48 ಮುಗಿದಿದೆ 
[ ಬೀದರ ತಾಲಾನ ಘೌಡವ ಮಪಳ್ಳಿ-ನಾಗೂರಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ವಾಯಾ ಸಾಧೂಘಾಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸಮ್‌ 30 ಮದ್‌ ಉರ ನರ್‌ಪಣ್‌ 2.45 ಮುಗಿದಿದೆ 
7 ಜೀದರ ತಾಲೂಕ ಸೇಟ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಿಮದ ಸಾಕ್ತಾನಪರ ಜಾರ್‌ ರ ಪಕ್ವ 2.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
§ ದಕ ತಾಲೂಕ ಬಕ್ಕ ಚೌಕ ಗಾಮ ಕಾಡು ಕಂಡರ ಘನ ಎರ ನರ್ಷಡನ ನಮ್ನ 2.49 ಮುಗಿದ 
3] ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಆಣದೊರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ "ಕಾಡುತ್ತ ಮ50 ರಂದ ಧಜ ಬದಗ ನರ್‌ ಆಜ್ಞಾ ಭಾಗಗಳು) 2.48 ಮುಗಿದಿದೆ 
10 ಬೀದರ ತಾಲೂಕ ಕಮಕಾಣಾ-ಹಾಲಹ್ಕ್‌ ಗ್‌ ಕೂಡು ಕಮ ರಂದ 50 ಹವ ಬದಿಗಳ ನರ್ಷಷಣ ಆಡ್ಡ ಭಾಗಗಳು) 2.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
T ಜಾಡರ ಲೂನ ಸಾ ಗಾ ನಾಡವ ಇ 2.47 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಜೀದರ`ತಾಲೂ' ಬೀದರ ಸಾಕಾ ್ಲಾನಮುರ ಕಿಮೀ. 7.40 ರಿಂದ'5.00 ಭುಜ ಬದಿಗ್ಗನರ್‌ಹಣ್‌ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) 
ಜಾದರ ತಾ ರೂ ರಾನಗರಾ ಗಾಮ ಸರ್ಪ ಕಂದರ ಧಣ ಬರಗ ನರನ ಷ್ಠ) 2.47 ಮುಗಿದಿದೆ 
248 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಕಿಮೀ, 0.೧00 ರಿಂದ 1.85 ನಿರ್ವಹಣೆ. 
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ಇಳ 


ಮನಳ್ಳಿ-ತಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್‌ ವಾಯಾ ಚಿಂತಲ: 


Narzh Fast 1 AO RQ43(10R3) Aravindkiimar Arali (2NS4RSNSA\ 


27 
28 
29 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ-ಬರೊರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.75 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
[30 ಕಾರಕ ನಾನ್‌ ವರ್ಣನಾ ಸಾ ಮ್‌ ಸಡಕಾ ಕಂಡ 20ರ ನವರ. 070 ಮುಗನಡ 
3; | AT A 
Ey ರಾನಾ ——| 
33 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಠಾಣಾ -ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಬಾವಗಿ ಕಮೀ. 0.00 - 2.50ರ ವರೆಗ'ವಾರ್ಷಿಕ` ನಿರ್ವಹಣೆ 3.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
34 ಬೀದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡವಾದ'- ಸಂಡೋಲ'ಕಸ್ತವಾಯಾ'ತಡಪ್‌ ಮ 250 ರ ವರೆಗ ವಾರ್ಷ್‌ನರ್ವಹಣೆ 475 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
33 ಕಾಮಾ 1.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
38" 700 ಫ್ರಸತಿಯಳ್ಳಿಡೆ 
ol 
47 2.32 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
38 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ವನಮಾರಪಳ್ಳ-ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-'5 ರಿಂದ ಐಯಾಸಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ STOO IT Sd 1.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 
KC ig ನಾದರ ಮಾನ 
[30 ir ನಾಕಾ ನ್ಯ ನಾವ ರಾಸ್‌ TSI 75ರ ಧಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ. 
<1 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ -'ತಡಪ್ಲ್‌ 8 ಮೇ0ಯ 100 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರ್‌: ೪ - _| 
42 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ - ಮನ್ನೆಳ್ಳಿ - ಭಂಗೊರು ಜಿಲ್ಲಾ 'ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ `ಘೋಡಂಪ್ಫ್ಳ ಸಗ್ರಾಮಕ್ಕಿ ಕೂಡು ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 0.00 - 100 ರ 1.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
43 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಖೇಣಿರಂಜೋಳ ವಾಯಾ ಹುಚಕನಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ. 3.13 - 4.95 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 2.00 ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 
77] ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಚೌಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 -'100 ರ ವಕೆಗೌವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ: 1.00 ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
Radi ey 


ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ-ಚಿಲ್ಲರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರ 
ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


2% | [ದೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗೆದೆಲ್‌ ದಿಂದ ಬರೂರ ಸ್ಟೇಟ್‌ಬಾರ್ಡ್‌ರ'ವಕೆಗರ್ಮ ಕ 200 ರ ವರೆಗ ವಾರ್ಷ್‌ನರ್ಷಹಣೆ 1.90 


3 ಬೀದರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ -ಸುನಳ್ಳ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ದಾ7 ಪಾದಕ ದ್‌ ಕಂದ ಠಾಲವಾಗ ಸಾಕ್ಸ್‌ ಕಾಡ್‌ | 000 | 
52 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀದರ್‌ - ಮನ್ನಳ್ಳಿ 'ಭಾಗೂರ`ಜ್ಲಾಮಖ್ಯ`ಕ್ಸಹಂದ ಚಟಾ ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ 0.00 


ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಠಾಣಾ - ಧೆ: 


ಕಿಮೀ. 0.00 - 3.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಕಮಠಾಣಾ 


- ರಾಜನಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ ವಾಯಾ ಶೇಖಾಪೂರ, ಆಣದೊರ ಆತಿವಾಳೆ ಕ್ರಾಸ ದಂದೆ ಹೊನ್ನು; 
ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 


ನ ಪಾರ್‌ 20 ಕ ತರಗ ವಾರ ನರ್‌ 2.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

61 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 77 ರಂದ ಸರ್ಸಿ 1ಎ) ರಸ್ತೆ 0.00 ಈ 

62 | ]ದ್‌ದರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122 ನಾಗೊರಾ`ಕ್ರಾಸ್‌ ಕಂದ ಆಯಾಸಷೊರ'ವಾಯಾ`ಹಡರಾಪೊರ ಕಸೆ 0.00 wi 
3 ಬೀದರ ತಾಲೂಕನ`ಜೀದಕ ಮಂಡಲ OTS ನರ್ಷ್‌ಷಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಫ್ರಗತಯಳ್ನದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
-] ಫ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಸಂತಪೂರ”ನಂಡ`ಚಾಂಜಾಣ ಕ ಢತ್ತಪಾರ` ಎನ್‌ಎಸ್‌ ನ್ನ -ದದ್ಧಾಪಾಕ ನನ್‌ ್‌ರ್ಯಾಾಷನಾರ ೯ 4.00 'ಫುಸತಿಯಲ್ಲಿದ 

) ಕಿಮೀ. 0.00 - 2.50, 7.84 - 8.20, 835 - 9.35 ವರೆಗಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. IN 
lL. 
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72 ಜಾದರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನವಾಡಾ ದಂದ ಜಾಂಚೊಳ'- 'ನವಲಾಸಪೊರೆ ಕಂಗಟಿ ಕಸ್ಟ ಹ್‌ 23ರ ವರಗ ವಾರ್ಷ್‌ನರ್ವಹಣೆ 2.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[73 ಬೀದರ ತಾಲೂನ'ಹನ್ಯಕೋಟಿ'ಅತಿಧಿ'ಗೃಹಕ್ಕ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 1.00 ಫಯ್ಟರ್‌ 
75 ಬೀದರ ತಾಲೂಕನ'ಗಾದಗಿ- ಚಲರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ `ರಸ್ತೆಬಿಂದ ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತ 0.00 - 
ಬೀದರ 305% ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
i: ಜಾಡರ ತಾಲೂ ಇಮ್‌ಎಸ್‌'ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ತಿ ಹೆಂದರಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-122 ರೆ ಕಮೀ. 78.32 ರಿಂದ 78.36 ವರಗಿನ ನಿರ್ವಹಣ. ಮುಗಿದಿದೆ 
§ 2.49 
2 ಬೀದೆರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್‌.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-!22 ರ ಕಿಮೀ. 78.00 ರಿಂದ 78.04 ವರೆಗಿನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. 1 ಮುಗಿದಿದೆ. 
2.48 
3 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್‌.ಎಸ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ಕಿ ಹೆಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-!22 ರ ಕಮೀ 78.04 ರಿಂದ 78.08 ವರೆಗಿನ ನಿರ್ವಹಣ. ಮುಗಿದಿದೆ 
2.48 
. ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-122 ರ (ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಳಪ್ರು ನರ್ಷಹಣೆ: | 2.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
5 ಬೀದೆರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್‌.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-'22 ರ ಕಿಮೀ. 78.12 ರಿಂದ 78.16 ವರೆಗಿನ ನಿರ್ವಹಣ. ಮುಗಿದಿದೆ 
2.48 
SSN ಷೆ J 
7 7” ಪಾವಕ ಮಾನ ಇಷಾ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮ್ಮಾ ಹಂದರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ22"ರೆ ಕಿಮೀ. 78.16 ರಿಂದ 78.20 ವರೆಗನ್‌ನರ್ವಹಣೆ: ಮುಗಿದಿದೆ 
§ 2.48 
ಜಾರ್ಡನ್‌ ಮರ್‌ ಷಾದರಾ ರಾಜ್ಯ ಪವ್ಗಾನ ಸಾಷ್ಕ್‌ ಕ ಆಜ್ಞ ಬಾಗಗಳಪು'ನರ್ವಹಣೆ” | 8 ಮುಗಿಔಡೆ 
ಸಾಲ 5 248 | 
ಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 1.00 ಮುಗಿದಿದೆ 
. ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ಕಿ ಹೆಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯ-:22 ರೆ ಕಿಮೀ. 78.00 ರಿಂದ 78.:2 ವರೆಗಿನ ನಿರ್ವಹಣ. ಮುಗಿದಿದೆ 
p 0.75 
'ಹೊಸಾಮಗಾರಿಗಳು 
ee | 
e ಮಲ - ಗುನ್ನಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೦4 ಕಿಮೀ. ೮4.6೦ ರಿಂದ 6೮.೦೦ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 15.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರಕಿ (ರಾಜ್ಯ ದ್ದಾರಿ-122) SE ನಂದ 830ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ಷಡಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸ್ರ ಸ 
4 5.00 
A ವ 
ಬೀದರ ಮೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಹಿಂದೆ ಮರ್ಕಿ'ಹಂದರಕ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾ 2) ತವ್‌830 ರಡ 780ರ ಪರೆಗ'ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. | ್ಥಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
lL 
[x 50 | 
ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರಕಿ (ರಾಜ್ಯ ದ್ದಾರಿ-122) ಕಿಮೀ. 67,80 ರಿಂದ 69.30ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[: 4.50 
ಬೀದರ' ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರಕಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-27) 3 ಕಂದ 780ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ನ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪುಗತಿಯಲಳ್ಲಿದೆ 
4.50 
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರಕಿ (ರಾಜ್ಯ ದ್ದಾರಿ-122) ಕಿಮೀ. 78ರ ಕಂದ 730ರ ವರಗ ವರಾ ನರ್ಷ್‌ಷಣೆ ಫುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
15 4.50 
ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ ಹಂದರಕಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ727) ಇರ್‌ ಕಂದ 780ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[16 lL _| 4.59 _ } 


an 


Annoviwro -? 71-77 


ತಾಲೂಕಿನ" ಮಹಾರಾಷ್ಟ್‌ ಗಡಿಮಂದ ಮ್‌ ಹಾರರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧ ಮಾಹ ಕಂಡರ ವಗರ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
17 450 | 
ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ್‌ಮರ್ಕಿ ಹಂದರ್‌`ದಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಕ7) 3ಮಾ733ರ ಕಂಡ 780ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷ್‌ ನರ್ಷಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
18 4.50 
ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ'ಮರ್ಕಿ ಹಂಡರ್‌`ದಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ 27) ಮಾ ರಂದ 7.30ರ ವರಗೆ ವಾರ್ಷ್‌ ನರ್ಷಹಣೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
19 4.50 
ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ'ಮರ್ಕಿ'ಹಂಡಕ`ದಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾ2) ಕರ ರಂದ 70ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷ್‌ನರ್ಷಷಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
20 4.45 
1 ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನೆ ವನಮಾರಪಳ್ಳ-ರಾಯೆಚೊರು`ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರ 75 ಮಾ ರಂದ 3ರ ರ ವರೆಗ ವಾರಾ ನರ್ಷಪಣ 4.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
IW ಜರ ತಾಲೂಕಿನ'ಭಾಶ್ಕೈ`-`ಚಕ್ಕಲಡಂದಾ ಕಾಸ್‌" ಬವಾಗ- ನರಾವ್‌ ಗಣ ಗವ ಕಾರ ರಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ss 39.20, 40.40 ರಿಂದ £0.70, 42.60 ರಿಂದ 45.20 ಮತ್ತು 54.75 ರಿಮದ 58.00 ರ ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 1995 
ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಹುನ್ನಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -ಸಡಜಾಲ-ಹ್ಥ್‌ಪೌಡ್‌ ಬ) ವಾಯಾ ಪೌಣರಾಜಾಳ TO ರ 0 ರವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
i ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 3.00 
107.02 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
= ನಾ ೨; 
ಹುಮನಾಬಾದ 3034 ಚೆ.ಮುರ. [Maintenance of road Chitguppa cross {0 Madargi via Mustari from km 2.00 10 6.00 & 8.00 16 12.00 in Hiumnabad 1g ಮುಗಿದಿದೆ 
1 k 1.99 
[Maintenance of road Chitguppa cross to Madargi via Mustari from km 0.00 to 12.00 (W/R km 0.00 to 2.00 & 6.00 to ಮುಗಿದಿದೆ 
2 _|9.00) in Humnabad taluka 1858 | 
[3 Maints of road NH-9 to Walkhandi via Hankuni road fom km 0.00 to 11,00 in bad Ta BB 
Maints of road Maniknagar-Ghodwadi via Rajola road from km 0.00 to 2.76, 7.96 to 10.91, 14.81 to 15.50 in H'bad Tq. ದದ 
[4 1.98 
Maints of road Chitaguppa to Bemalkheda road from km 0.00 10 5.75, 7.00 10 8.64, 9.13 0 1128 cic. in oad Tq | ಮುಗಿದಿದೆ 
ದಿ ಕ, 2.00 
6 Maints of road NH-9 km 12.20 to 15.20 Meenkera road to Function Hall (Manna-c-khelli) in Hbad Ta, 1.98 ಮದ 
AE ATS P5108 lca 
7 Traffic censes of MDR road of the year 2019-20 (8 count posts) in H'bad Taq. 2.46 ಮುರಿದಿದೆ 
8 Annual Maintencce to road chitguppa cross to madargi via mustari from km 0.00 to 12.20 in humnabad Tq 2.00 ಮರಿದಿದೆ 
p Impts to road NH-9 to Walkhindi via Hankuni from km 4.15 to 445 in Hummabad iq 2.49 ಮುಗಿದಿದೆ 
Maint of Road Udbal Mangalgi Hallikhed(B) Km 1.20 to 11.20, 17.80 to 18.00, 19.40 to 24.60 & 24.90 to 27.00 in ಮುಗಿದಿದೆ 
10 Humabad Tg 1 Bt 
Maint of Road SH-105 to NH-9 Via Allura-Nimbura km 0.00 to 4.20, 4.50 to 5.00, 5.80 to 6.00, 6.90 to 8.50 & 8.5310 ಮುಗಿದಿದೆ 
11 10.20 in Humabad Tq 2.00 
12 Maint of Road Udbal Mangalgi Hallikhed(B) (Selected reaches) in Humabad Tq ಮುಗಿದ 
Maint of Road from Hallikhed (B) to Mugnoor km 1.75 to 3.60, 5.00 to 6.15 & 10.25 to 10.40 in Humabad Tq 1.50 ಮುಗಿದಿವೆ 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| SS | a 
14 ಎನ್‌ ಹೆಚ್‌ "ರಂದ ಚಟಗಪ್ಠಾ ವಾಹಾ ಪಾವನಾ ಕಂಡ ವರಗ ಸ್ಸನ್‌ 100 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Aarth Tae IAN OOAIINOAN a: 


Anan 


ಶ್ರ ಘಾ 


ಸ್‌ಷೆಚ್‌ 5 ಕಂದ ಎನ್‌ ಷಟ್‌ ವಾಯಾ`'ಆಲ್ದೂರಾ ನಿಂಬೂರಾ ಕಿ.ಮಿ. 00.00 ರಿಂದ 10.20 ವರೆ 
2.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ . 


ಹಪ್‌ ಪಾ ಮಾನಾ ವ ಕಾಡ ವರಗ ಕಸ್ತೆ'ನರ್ವಹನ 
ಕ್ಸ್‌ನರ್‌ಷ 30 ಫತಷಳ್ಳಡೆ 


7| | [ಗುಪ್ತಾ ರಿಂದ ಮದರಗಿ ವಾಂಖಾ ಮುಸ್ತರ 8.ಮ. 000 ರಿಂದ 12.20 ವರಗೆ ರಸ್ತ 
ಅಧಕ ವಾಯಾ`ವಳವಂದಿ₹.ಮಿ.7.00 ರಿಂದ 19.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ನಿರ್ವಹ 1.99 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಚಿಟಗುಪ್ರಾ ರ೦ದ ಲಾಲ 


18 
19 ಎನ್‌.ಹಚ್‌.-9 ರಿಂದ ನಿರ್ಣಾ-ಬ K ಸ N ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲಿದೆ 
20 ಚಾಂಗಲೇರಾ ಮುತ್ತಾಗ ₹50 5ಂದ'7530 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣ ಪ್ರಿಯಲ್ಲದೆ. | 
| [ಗು ಮದರಗಾಂವ್‌ಮಲ್ಯಾಪಾರವಾರ ಎನ್‌ ಹೆಡ್‌ 0 ಬ೮ಸಂಗಿ ಕಾಸ್‌) ವರೆ ಕ ನರ್ವಷಣೆ 00 ಫೆಗತಿಯಳ್ಳಿಡ1 
ಕವವಜಾನ ಸಾನ್‌ ಗಾರಾ ವರಾನ ಗಾವ ಹ್ಯಾಪಾಡ್‌ ಈ) ಎನ್‌ ಡೆತ್‌ ರಂದ 2000 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ Rye ಘನಷಳ್ಳದ 


ಹುಮನಾಚಾದ 3057 ರಾಹಿ Traffic Census of SH for the ycar 2019-20 (8 Count post) in Humnabad taluka 
Dhari Cutting on SH-75 Bhalki Chincholi road at km 16.80 in Humnabad tq 
Maints of road (SH-122) M.S border to Murki - Handarki at selected reaches in Chitguppa ig 
Maints of Bhalki Chincholi SH-75 road at km 15.00 to 54.28 (WR km 16.80) in Humnabad Tq. 
Repairs to bridge on SH - 75 Bhalki - Chincholi road at km 17.00 (W/R from km 50.00 to 50.20) in Humnabad tq 
Condcuting Road Traffic sample survey on SH and MDR roads in Humnabad taluka (on camera basis). k - 
Annual Maints of MS border to murki-handarki (sh-122 ) jungle cutting , side beam , caution board cross drain repairs 2.33 ಮುಗಿದಿದೆ 


to WBM potholes & BT potholes) km 110.05 in humnabad T' dl 
ಸ ಕಾಮಗಾರಿಗ 


ಸ್ಥ ಕಿಮಿ. 15.00 ರಿಂದ 54.28 ರಸ್ತ 

ಎಮ್‌.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮುರ್ಕಿ ಧ್‌ ಎಸ್‌.ಹಚ್‌.-!22 ರಸ್ತ 

ಅಂಬೆವಾಡಿ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌”) ರಂದ ಬೆಮಳಖೇಡಾ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.-122) ರಸ್ತ 
ಎಸ್‌ಹೆಜ್‌ 3) ನಂದ ಉಡಬಾಳ ಕಸೆ 

X ಇಡಡಾತ್‌: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್‌ (ಕ) (ಎನ್‌. 


~ 


ಫಗಕಯಳ್ಲಿದೆ 


3057" ಜಿಮು.ರಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಖಟಕ `ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 24.60 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ f ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮೇ ರಂದ್‌.00 ರೆವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಥವಾಡಿ ಚಿಕಲಚಂದಾ ರಸ್ತ 


Re NAN 


—D2H~ 
3 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇಸರ ಜವಳಗಾ ಅಳವಾಮ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 25.00 ವಕಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 1.24 ಮುಗಿದಿದೆ 
ವ EE | 
ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಿಂದಬಂದಗಿ ರಸ್ತ ರ್ಮ ಕಾರ ನರಾ 248 ಮುಗ್ರಿವದೆ 
a ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮತಿರ್ಧವಾಕ ್‌ರಷಾವಾ ಫರ್ನಿಚೆರಸ್ತ 'ಅಳವಔಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 7300 ಕವಕಗ ನ್‌್‌ ನಾ ಮುಗಿದಿದೆ 
5 2.50 
ಸರ ಜವಳಗಾ ಅಳವಾಯಿ' ರಸ್ತ ಕರ್ನ ನಂದ ೫ ಪತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಹಲಬರ್ಗಾ ವಾಂಯಾ ಧನ್ನೂರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 440 ಹಾಗೂ ೩೨0 ನಂದ 800ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 486 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2 ಕಾಮಗಾರಿ Wl 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರಿಂದ ಮಳಚಾಪೂರು, ಖಾನಾಪೂರ, ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕೋಸಂ ಚಂದಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.15 480 
ಹಾಗೂ 10.45 ರಿಂದ 14.85 ಮತ್ತು 19.00 ರಿಂದ 21.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಓವರಲ್ಕಪ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. 4.65 ರಂದ 10.45=5.80) 
3 i SR gene Ee ! ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರಿಂದ ವಳಸಂಗ್‌, ಬೀರಿ(ಕೆ) , ನಾಗರಾಳ, ಕೋಡ್ಲಿ, ನೀಟ್ಲೂರು(ಬಿ) ಬಾಳೂರು, ಹಲಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ 5.30 ರಿಂದ 
12.90 ಮತ್ತು 19.20 ರಿಂದ 22.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಓವರಲ್ಕಪ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. 13.10 ರಂದ 13.60 ಮತ್ತು 22.10 ರಿಂದ 5.00 
4 23.00=1.40) 
ಸ್‌ ke WF ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ ವಾಂಜರಖೆಡ್‌ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ಡರ ವಾಯಾ ಕೊಂಗಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 4.00 
5 ನ 
(W ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 7928 ಇಾಂಜಾರು ಕಾವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ವಾಯಾ ಕೋಟೆಗಾಂವ , ಮೂರಂಬಿ ಇಮಂ ರಂದ sl ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
6 9.45 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
A I p 
ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 7528 ಸಿಧ್ಧಾಪೂರು ವಾಡ ಜ್‌ ನಾನಾನಾ ಸೋಮಪೂರ ಅತನೂರು ಕಮ್ಮೀ 000 Fs ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 ರಿಂದ 8.00 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
F ————— ಮಾಷ ತನ್ನ 
8 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾತಂಬ್ರಾ ಕಾಸರಪುಗಾಾನ ವಾಹಾ ಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮಗಾನ 4.98 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
RW ಮಾ SE SEE ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -50 ವಾಯಾ ಕುಂಟೆಸಿರ್ಸಿ , ಸಿದ್ದೇಶ್ವೇರ , ತರನಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.90 ಮತ್ತು 500 
17.40 ರಿಂದ 22.50 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಓವರಲ್ಯಪ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. 7.70 ರಂದ 12.60 ಮತ್ತು 16.50 ರಿಂದ 17.40=5.80) 
9 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಂ-75 ರಂದ ಚಿಟ್ಟಾ ವಾಯಾ ಬರವಾಷಾನ ಮಾವನ್‌ ರಿಂದ 9.00 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ £ $8 'ಪ್ರಸತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಓವರಲ್ಕಪ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀ. 12.50ರಂದ 14.70=2.65) 


ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಹೇ-75 ಎಣಕೂರ - 
15 0.00 ರಿಂದ 2.10 ರಸ್ತೆ 


North East LAQ 883(1083) Aravindkumar Arali (305485054) 


ಜೋಳದಾಪಕಾಕ್ರಾಸ) ಮರ್ಮ 00 ನಂದ 37 ರಸ್ತೆ 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಟಗ್ಯಾಳೆ - ಜನವಾಡ ಕಿಮೀ 


13 


0.00 


——————T™ 7 MrT SE 7 
ಭಾಲ್ಫಿ 3054 ರಾ.೫. ಭಾಲ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿ: ಶಿವ ಇ ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -34 ಹಗೂ `ಜಮಗಿ ಹು ಿ ] ಮುಗಿದಿದೆ 
1 ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಅಳವಡಿಸು ದು 2.50 
FD ELSE R SN i EE See ಕ 
OE ಫಡ್‌ ಕೆ ಗ್‌ ನ 
ಭಾಕ್ಕೆ 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧನ್‌ ಘಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಠಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 3 ದೆ 3.60 . ಇರರ 330 ಹಾಗೂ 56.10 ರಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 72.98 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (over lap km.31.60 ~ 50.60=19.00) 25 55 
ವ್ಸ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ ಸಾಷಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -15 ರ 7 ನಂದ 0500 ರ ವಲ ಕಸ ನರ್ವಹಣೆ ಾಮೆಗಾರಿ ಫ್ರಗಕಯಳ್ಲಿದೆ ಫಾ| 
2 5.00 
3 ೫ ಭಾಶ್ಕೈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಷಗ ಪಾನ ಕಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ TE ನಂದೆ 53.80 ಕ್‌ಷಕಗ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣ [500 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4_| ಭಾಶ್ಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕ ಧಾತೆಂಬ್ರಾ ರಸ್ತ ಕಿ.ಬೀ 7060 ಹಾಗೂ 17.50 ನಾಕ್‌ ಕ ಪಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣ ಕಾಮಗಾರಿ 500 ಧ್ಯಕಯಕ್ಳಡ 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಇನದಬರಧೆಗಿ ರಸ್ತ ಕಬು ಕರರ ಕಂಡ ೬೫ ಹಾಗೂ 7ರ ನಂದ 33.30ರ ವರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5 ನವೀಕರಂಣ (ಆಯ್ದ ಭಾಗ) ಕಾಮಗಾರಿ (km. 0.00 ೬೦ 6.00 & 18.40 to 33.30) (over lap km. 3310 33.30=0.2) 33.00 
| ಬಾಲ್ಕಿ ಫಾಲ್ಯಾಕಿನ' ಬಾಲ್ಕಿ ಸರ್‌ ಇಂದಾತಾಸ್‌ -ಬಾವಗಿ ವರ್ಮಾಪೊರ ತೆಲಗಾಂಣ ಗ್ರಡಿ ರವ ವ 2800 ರಿಂದ ಫ್ರಗೆಡಿಯಳ್ಲಿದ 
6 30.50 ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (km. 0.00 10 30.50 ) (over lap km. 2470 -27.00=2.30) 
Bo 5.00 PRS 
( ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ] ಘೋಡವಾಡಿ ರಸ್ತೆ 0.00 _ 
3 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪ 216 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
A 


ಘಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


(ಎನ್‌.ಎಚ್‌. 7528) ರಸ್ತೆಯ 4. ಮೀ. 26.55 ರಲ್ಲಿನ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ವಿ. 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ ಬಾವಲಗಾಂವ - ಭಾತಂಬ್ರಾ 


ಘಷ್‌ಡುಕ್ಕ್ಯು 


ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ. 60.:0 ರಲ್ಲಿನ ಸೇ 
ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ. 


ರಾ ಪಂರ್ದೇ 
200 ರಲ್ಲಿನ 


2 ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಗಡಿಯಿಂದ 
£~) 


ಸದಾಕಿಗಡ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮಿ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 


ಔರಾದ 


His ಹೆದ್ದಾರಿ: 3: 


3056 ಜಿ.ಮು.ರ. 
ಸೇತುವೆ 


ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ - ಸೋನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. ೧3ರ ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ. 


Repairs to C.D. 
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OR Repairs to CD on Ghodwadi - Hallikned (K) 
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5.00 


TT ಜಿ 
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ಪ್ರತಮ್‌ 


ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಡಗಾವ - ಜಂಬಗಿ ರಸ್ಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.995 ರಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ, 
5.00 
4.13 ಸಯನ 


Annexure -221 


ಸೇತುವೆ 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಗಘ 


Repiars to CD's on M.S border Murki - Handarki SH-12 in Chitguppa tq 
Repair on CD's on SH - 75 Bhalki- Chincholli road in Humnabad tq. 
Repairs to bridge on SH - 75 Bhalki - 


ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮವೆಗಾಕಗಘ 
a RS | | 
ಹುಮನಾ .ಮು.ರ. 


[~ ಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
3 ಭಾಳ ETE F ವ 4 4 


SS 


ತುವ 


3054 ಜಿಮ್‌ 


1 ಸೇತುವೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಿಂಧಬಂಧಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 180 , 3120 ಕಮಿ 


₹ 9.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ಸಾರಿ 50 ರಿ 


CO} 


—-26-— 


Repairs to Bridge on Rajeshwar-Mudbi MDR road at km 1.50 in Basavakalyan Tq 


Repairs to C.D. On Basavakalyan to SH-11 via Mirkhal MDR road at km 1.10 &1.15in Basavakalyan Tq 


1.98 
2.02 


8.00 


Repair on CD's on MS Border Murki Handerki SH - 122 in Chitaguppa Tq. Bidar Dist. 


ಮುಗಿದಿದೆ 


1.33 


ಮುಗಿದಿದೆ 


Chincholi road at km 15.20 in Humnabad tq 
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ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
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3.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮುಗಿದಿದೆ 
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R ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2.25 
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ಜಾಡರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸದಯಿಂದ ಮುರ್ಕಿ ಹೆಂದರಕಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-!22) S20 ರಮೇ ನೆ ಸೇತು 


ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಭಾಲ್ಕಿ - ಚಿಕ್ಕಲಚಂದಾ 
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಡ ಪ್‌ ಹೆಂದರಕಿ (ರಾಜ್ಯ ದ್ದಾರಿ 


್ರಾಸ್‌- ಮಾಷಗ-ನರ್ಮಾಪೆರ್‌- ತೆಲಂಗಾಣ ನನಹವಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್‌335 ರಲ್ಲಿ ಆ 
7 ಮ್‌7.60 ರಿಂದ 7470 ರ 


ನೀಡೆರ`ತಾಲೂಕಿನ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮೆಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ad Traffic Sample Survey for the year 20 


Conducting Ro 


10 on Manhalli-Baroor (MDR) Road in Bidar Tq 


Bidar-chillargi Via Astoor (MDR) road in Bidar 
- chillargi to Astur DEV Dev vana MDR road in Bidar TQ, 


-jampad (MDR) road in Bidar Tq 


Widening of CD at Km 
Repairs to CD 2: km 5.50 on 
Repairs 10 CD a KM 1.20 on Bidar 
Repairs to CD at km 3.28 on Chowkhandi 
to CD at km 360 on Bidar-chillargi Via Astoor (MDR) road in Bidar 

y vana MDR road in Bidar Tq 


Repairs 
್ಕ 1.50 on Bidar - chillargi to Astur DEV De 


Reapirs to CD ai K) 
Repairs to LLC at Km 2.80 & 5.90 on chowkhandi jampad (MDR) road in Bidar Tq 


Km 9.00 on Janwada Chandapur (MDR) road in Bidar Tq 
\handi-jampad (MDR) road in Bidar Tq 
gti (MDR) road in Bidar Tq 


Repairs 0 CD ai 
Repairs to CD a km 7.000n Chow 
at Km 1.00 on Tanwada-Chambol, Navlaspur, Kan. 


Repairs to C.D 
Hathalli OMDR) road in Bidar Tq 


Repairs to CD at KM 4.10 on Kamthane- 


16 


18-19 on MDR Roads (11 Nos) in Bidar 


ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.10 

ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
0.91 
ಡ್ಹ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ. 450 


ನಾಫನ ಸಸಿ. ಚರಂಡಿ 


r Tq. 
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ಕ್ರಸಂ: ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಎಟ್ಟು HBO | SS | 7280.34 7195.00 FS 
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